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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Αρ. Φύλλου 549 

19 Οκτωβρίου 2007 


ΔΙ ΑΚΗΡΥΞΕ ΙΣ 

(ΐ) 

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 
Αριθμ. 8065 

Ο Δήμαρχος Ελευθερίου Βενιζέλου διακηρύσσει την με 
ανοικτή δημοπρασία επιλογή αναδόχου με το σύστημα 
προσφοράς επί μέρους ποσοστών έκπτωσης κατά ομά¬ 
δες τιμών, σε συμπληρωμένο τιμολόγιο ομαδοποιημένων 
τιμών της Υπηρεσίας, με έλεγχο ομαλότητας των επί 
μέρους ποσοστών έκπτωσης (περίπτωση β, παράγρα¬ 
φος 4 του άρθρου 4 του ν. 1418/1984 και άρθρο 7 του 
π.δ. 609/1985) για την κατασκευή του έργου με τίτλο 
«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΟΥ ΧΡΥΣΟΠΗΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ 
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ» . 

Προϋπολογισμού δημοπράτησης 985.320,00 ευρώ (με 
αναθεώρηση & Φ.Π.Α.). 

Σχετική η με αριθμό 113/2007 μελέτη της Τ.Υ.Δ.Κ. (Τε¬ 
χνική Υπηρεσία Δήμων & Κοινοτήτων) Δ/σης Τοπικής 
Αυτ/σης & Δ/σης Ν. Χανίων Περιφέρειας Κρήτης, Α. 
Παπανδρέου 100, Χανιά 73134, τηλ. 28210 54090-52318, 
ΡΑΧ: 28210 23190, η οποία είναι η Διευθύνουσα / Επι- 
βλέπουσα Υπηρεσία. 

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες 
εργασιών: 

α) Κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, με προϋπολογισμό 
648.810,13€, (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & Ο.Ε. και απρόβλε¬ 
πτα). 

β) Κατηγορία ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ, με προ¬ 
ϋπολογισμό 154.452,62 €, (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & Ο.Ε. 
και απρόβλεπτα). 

Δαπάνη δημοπρατούμενων εργασιών χωρίς αναθεώ¬ 
ρηση & Φ.Π.Α.: 803.262,95 €. 

Δαπάνη δημοπρατούμενων εργασιών με αναθεώρηση 
& Φ.Π.Α.: 985.320,00 €. 

Υπάρχουσα πίστωση από ΣΑΕΠ 002/3 για το έτος 
2007: 985.320.00 €. 

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί σύμφωνα: 

α) τις διατάξεις των ν. 1418/1984 και 3263/2004 και των 
κανονιστικών πράξεων (προεδρικών διαταγμάτων και 
υπουργικών αποφάσεων) που εκδόθηκαν προς εκτέλεσή 
τους και 


β) τους όρους της διακήρυξης η οποία έχει συνταχθεί 
κατά το εγκεκριμένο πρότυπο διακηρύξεων δημοσίων 
έργων υπόδειγμα τύπου Β'καλεί τους Ενδιαφερομένους 
εργολήπτες να υποβάλλουν προσφορά για την ανάδειξη 
αναδόχου κατασκευής του ως άνω έργου. 

Αρθρο 1 

Κύριος του Έργου - Αναθέτουσα αρχή 

Εργοδότης - Κύριος του Έργου είναι: Ελληνικό Δημό- 
σιο/Περιφέρεια Κρήτης/Νομός Χανίων Δήμος Ελευθε¬ 
ρίου Βενιζέλου. 

Φορέας κατασκευής του έργου είναι ο Δήμος Ελευ¬ 
θερίου Βενιζέλου. 

Προϊστάμενη Αρχή είναι το Δημοτικό Συμβούλιο ή η 
Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου. 

Ελευθερίου Βενιζέλου που έχει έδρα τις Μουρνιές 
Χανίων. 

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
τη Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου Ελευθερίου Βε¬ 
νιζέλου. 

Αρθρο 2 

Παραλαβή τευχών 

Το έντυπο οικονομικής προσφοράς, που θα συμπλη¬ 
ρωθεί από τους διαγωνιζόμενους και τα τεύχη δημο¬ 
πράτησης που αναφέρονται στο άρθρο 5 (παρ. 2) με 
στοιχεία 2, 4, 5, 6, 7 και 8, της διακήρυξης διατίθενται 
από την Τ.Υ.Δ.Κ. Χανίων , οδός Ανδρέα Παπανδρέου 
100, 1ος όροφος, τηλ. 28210 54090-52318, ΡΑΧ: 28210 
51540. 

Τα στοιχεία αυτά χορηγούνται στους ενδιαφερομέ¬ 
νους, εφόσον ζητηθούν μέχρι και την Πέμπτη 9.11.2007. 

Εφόσον ζητηθούν εμπρόθεσμα χορηγούνται το αργό¬ 
τερο εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας από την 
υποβολή της αίτησης χορήγησης. Για την παραλαβή 
των τευχών οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν την δαπάνη 
αναπαραγωγής τους. 

Αρθρο 3 

Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό 

Για την έγκυρη συμμετοχή στον διαγωνισμό κατατί¬ 
θενται από τους διαγωνιζόμενους, κατά τους όρους του 
άρθρου 23 παρ. 1 του π.δ. 609/1985, εγγυητικές επιστο¬ 
λές συμμετοχής, που ανέρχονται σε ποσοστό 2% επί 
του προϋπολογισμού της υπηρεσίας, χωρίς αναθεώρηση 
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και ΦΠΑ, ήτοι στο ποσό των δέκα έξι χιλιάδων εξήντα 
πέντε ευρώ (16.065,00 €), και ισχύ τουλάχιστον 210 ημε¬ 
ρών μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. 

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 6 μήνες. 

Οι εγγυητικές επιστολές απευθύνονται στο Δήμο 
Ελευθερίου Βενιζέλου και σε περίπτωση διαγωνιζόμε- 
νης κοινοπραξίας πρέπει να είναι κοινές υπέρ όλων 
των μελών της. 

Αρθρο 4 

Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής 
των προσφορών 

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των 
προσφορών στο διαγωνισμό, ορίζεται η 13.11.2007 ημέρα 
Τρίτη. Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται 
η 10:00 π.μ. 

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στο Δημαρχιακό Κατά¬ 
στημα του Δήμου Ελευθερίου Βενιζέλου στις 13.11.2007 
ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. 

Αρθρο 5 

Δικαιούμενοι συμμετοχής στον διαγωνισμό 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: 

α) Ημεδαποί διαγωνιζόμενοι μεμονωμένοι ή σε κοινο¬ 
πραξία εγγεγραμμένοι στο ΜΕΕΠ που καλύπτουν τις 
κατηγορίες και τάξεις του έργου, ήτοι 1η, 2η & 3η τάξη 
στην κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ και Α2 & άνω τάξη για έργα 
κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ. 

β) Αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι 
κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα 
παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατού- 
μενο. 

Αρθρο 6 

Το έργο χρηματοδοτείται από ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ 2000- 
200Β/ΣΑΕΠ 002/3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ/ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ 
ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ). 

(Συγχρηματοδότηση: 80% ΕΤΠΑ και 20% Εθνικοί Πό¬ 
ροι) Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί. 

Μουρνιές, 15 Οκτωβρίου 2007 

Ο Δήμαρχος 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΜΕΣΙΔΗΣ 

-♦- 

( 2 ) 

ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ 
ΔΗΜΟΣ Π ΑΙΩΝ 

Αριθμ. 3049 

Ο Δήμαρχος Πα'ΐων προκηρύσσει ότι την 20 του μη¬ 
νάς Νοεμβρίου του έτους 2007 ημέρα Τρίτη και ώρα 
10:00 π.μ. (λήξης επίδοσης προσφορών) στο Δημοτικά 
Κατάστημα Δήμου Παϊων στην έδρα του Δήμου στην 
Δάφνη Ν. Αχα'ΐας ενώπιον της αρμοδίας επιτροπής θα 
διεξαχθεί ανοικτός δημόσιος διαγωνισμός, με σφραγι¬ 
σμένες προσφορές για την ανάθεση του έργου «Αθλη¬ 
τικές εγκαταστάσεις - Ξενώνας Δήμου Παϊων στο Δ.Δ. 
Δάφνης - Β' Φάση», με το σύστημα προσφοράς ων επί 
μέρους ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες ομοειδών 
εργασιών και έλεγχο ομαλότητας των προσφερομένων 
επί μέρους ποσοστών έκπτωσης, πάνω σε συμπληρω¬ 
μένο έντυπο οικονομικής προσφοράς της υπηρεσίας 
σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1418/1984 όπως τρο¬ 


ποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και βελτιώθηκε με τους 
ν. 3263/2004, ν. 3212/2003, ν. 2940/2001, ν. 2372/1996, 
ν. 2338/1995, ν. 2229/1994, τις διατάξεις του π.δ. 334/2000, 
π.δ. 609/1985, π.δ. 210/1997. 

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες 
εργασιών: 

α) ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ με προϋπολογισμό 
19.431,70 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλε¬ 
πτα), 

β) ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ με προϋπολογισμό 19.775,56 € (δα¬ 
πάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα), 
γ) ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ με προϋπολογισμό 33.555,22 € (δαπά¬ 
νη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ κατ απρόβλεπτα), 
δ) ΔΙΚΤΥΑ (ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ - ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ) με προϋπολο¬ 
γισμό 241.747,04 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και 
απρόβλεπτα), 

ε) ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ με προϋπολογισμό 
64.532,95 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρό¬ 
βλεπτα), 

στ) ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ Η ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ με προϋ¬ 
πολογισμό 93.124,12 € (δαπάνη εργασιών, ΠΕ και ΟΕ και 
απρόβλεπτα) και 

ζ) ΛΟΙΠΑ, ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ με προϋπολογισμό 58.848,20 € 
(δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα). 

Ο προϋπολογισμός των δημοπρατούμενων εργασιών 
του έργου, με βάση τη μελέτη με αριθμό θεώρησης 
213/2007 της ΤΥΔΚ Ν. Αχάίας ανέρχεται στο ποσό των 
531.014,79 € (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) και στο ποσό 
των 650.000,00 € (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.). 

Αν για οποιοδήποτε σοβαρό λόγο δεν διεξαχθεί η 
δημοπρασία την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν δι¬ 
εξαχθεί μεν αλλά δεν κατατεθεί καμία προσφορά, θα 
διενεργηθεί σε νέα ημερομηνία που θα καθορίσει με 
πράξη της η Προϊσταμένη Αρχή και η οποία θα γνωστο¬ 
ποιηθεί με ΦΑΞ πέντε (5) τουλάχιστον μέρες πριν τη νέα 
ημερομηνία σε όσους έλαβαν τεύχη του διαγωνισμού 
και την ίδια ώρα (10:00 π.μ.). 

Η ιδία διαδικασία μπορεί να επαναληφθεί και δεύτερη 
φορά με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις. 

Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις. 

α. του Προγράμματος «ΟΠΑΑΦ» με ποσό 400.000,00 

€. 

β. του Προγράμματος «ΘΗΣΕΑΣ» με ποσό 235.000,00 

€. 

Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί. 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές για υποβολή προ¬ 
σφοράς: 

1.1. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 
α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επι¬ 
χειρήσεων που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ., 
εφόσον ανήκουν στην Α2 τάξη και άνω για έργα κατη¬ 
γορίας «ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ» και στην Α2 τάξη και άνω για 
έργα «ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ». 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για 
τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργα¬ 
νισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία 
αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου 
Μ.Ε.Ε.Π. 
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γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β’ κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

1.2 Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των πα¬ 
ραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συν¬ 
δυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 2 παρ. 
7 του π.δ. 609/1985 (Κοινοπραξία στην ιδία κατηγορία) 
και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα 
συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι 
μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

1.3. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την 
κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του 
έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 2 του π.δ. 
609/1985. Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επιχείρησης 
στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον προϋπο¬ 
λογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή συμμετέχει 
και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται. Κατηγορία 
εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του προϋπολογι¬ 
σμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), εφόσον 
δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται στον προϋ¬ 
πολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας. 

Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει, είτε με¬ 
μονωμένα, είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήμα¬ 
τος. 

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις 
για τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε δια¬ 
γωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

Για τον διαγωνισμό και την εκτέλεση του έργου ισχύ¬ 
ουν οι διατάξεις του ν. 1418/1984, του π.δ. 609/1985, του 
π.δ. 410/1955, του π.δ. 171/1987, κ.λπ. όπως τροποποιήθη¬ 
καν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν μέχρι σήμερα καθώς 
και του ν. 3263/2004 και του ν. 3481/2006. 

Για τη συμμετοχή στο διαγώνισμα απαιτείται η κατά¬ 
θεση εγγυητικής επιστολής ύψους δέκα χιλιάδων εξακο- 
σίων είκοσι ενός ευρώ (10.621,00 €) και ισχύ τουλάχιστον 
διακόσα δέκα (210) ημερολογιακών ημερών, μετά την 
ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος 
των προσφορών είναι εκατόν ογδόντα ημερολογιακές 
ημέρες. 

Στην περίπτωση που το προσφερόμενο ποσοστό έκ¬ 
πτωσης του αναδόχου είναι μεγαλύτερο του ορίου του 
12%, και πριν την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος 
υποχρεούται να προσκομίσει επιπλέον πρόσθετη εγγύ¬ 
ηση καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
παράγραφο 2 του άρθρου 4 του ν. 3263/2004. 

Συνολική προθεσμία περαίωσης του έργου: έξι μή¬ 
νες. 

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκε¬ 
κριμένο από τον υπουργό ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. υπόδειγμα τύπου 
Β. 

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από τη 
Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου Πάίων. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσέλθουν στην έδρα 
του Δήμου Πάίων στο Δημαρχείο, στην Δάφνη του Ν. 
Αχάίας (Τεχνικός Τομέας τηλ. 2692071201) ή στην Τ.Υ.Δ.Κ. 
Δ/νσης Αυτ/σης και Αποκ/σης Ν. Αχάίας, Τσαμαδού 48, 
Πάτρα. (Αρμόδιοι: Μαρία Βούλγαρη τηλ. 2610316428 και 
Σταθόπουλος Παναγιώτης 2610314894) τις εργάσιμες 
ημέρες και ώρες για να λάβουν γνώση της μελέτης. 

Τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, 


Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λπ.) χορηγούνται στους εν¬ 
διαφερομένους μέχρι και την Πέμπτη 15.11.2007 (και αν 
αυτή είναι αργία την προηγούμενη εργάσιμη) πριν από 
την ημερομηνία διεξαγωγής της δημοπρασίας και εφ’ 
όσον ζητηθούν εμπρόθεσμα, χορηγούνται το αργότερο 
εντός της επομένης εργάσιμης ημέρας από την υποβο¬ 
λή σχετικής αίτησης στην Τ.Υ.Δ.Κ. Ν. Αχάίας (Αρμόδια 
Βελλοπούλου Φ., τηλ.: 2610-316798). 

Δάφνη, 15 Οκτωβρίου 2007 

Ο Δήμαρχος 

ΚΩΣΤΑΣ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 

-♦- 

(3) 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 

Ε.Κ.Κ. ΝΕΩΝ ΒΟΛΟΥ 

Αριθμ. Διακ. 1/2007 

Ο Διευθυντής του ΕΚΚΝ Βόλου διακηρύττει ότι την 
22.11.2007, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. τέλος χρόνου 
κατάθεσης προσφορών, θα διεξαχθεί στο ΕΚΚΝ Βόλου 
ανοικτός μειοδοτικός - πλειοδοτικός διαγωνισμός, με 
αριθμό διακήρυξης 1/2007, συνολικής προϋπολογισθεί- 
σας αξίας 146.616,14 €, με Φ.Π.Α. και στα 134.468,80 χωρίς 
ΦΠΑ για την ανάδειξη προμηθευτών ειδών αρτοτροφο¬ 
δοσίας, για τις ανάγκες του συσσιτίου των κρατ/νων 
του Κατ/τος μας για το έτος 2008. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν γνώση των 
όρων διακήρυξης στο Ειρηνοδικείο Βόλου και στο γρα¬ 
φείο της Δ/σης του ΕΚΚΝ Βόλου τις εργάσιμες ημέρες 
και ώρες απο τον Δ/στή του Κατ/τος Ζαχαρόπουλο 
Βασίλειο. 

Βόλος, 19 Οκτωβρίου 2007 

Ο Διευθυντής 
ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΚΑΛΤΣΑΣ 

-♦- 

(4) 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΧΑΪΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Αριθμ. 7234 

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της Νομαρχιακής 
Αυτοδιοίκησης Αχάίας προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό 
για την ανάθεση του έργου: Συντήρηση επαρχιακής 
οδού προς Καλέντζι, Διάσελο - Ερυμάνθεια, με προϋ¬ 
πολογισμό: 100.000,00 ευρώ μετά του ΦΠΑ. 

Το έργο εντάσσεται στην κατηγορία έργων οδοποιίας 
με προϋπολογισμό 85.491,00 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και 
ΟΕ και απρόβλεπτα). 

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 6 μηνός Νοεμβρίου 
2007 ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη παραλα¬ 
βής προσφορών) στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ν. Αχάίας 
στην Πάτρα Κορίνθου 327, 2ος όροφος από την αρμόδια 
Επιτροπή. 

Το σύστημα υποβολής προσφορών είναι ενιαίο ποσο¬ 
στό έκπτωσης του άρθρου 6 του π.δ. 609/1985. 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: 

α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι μεμονωμένοι ή σε κοινο¬ 
πραξία, εγγεγραμμένοι στο ΜΕΕΠ που καλύπτουν την 
κατηγορία έργων οδοποιίας και τάξεις Α1, Α2,1η 
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β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι 
κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα 
παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμε- 
νο κατά τις σχετικές διατάξεις του ν. 1418/1984 και του 
ν. 2229/1994 καθώς και της ΕΔ2α/01/27ΦΝ 294/18.3.1985 
και Δ170/03/74/ΦΝ 312/16.12.1994 αποφάσεις Υπουργού 
Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. και τα π.δ. 609/1985, π.δ. 472/1985 και π.δ. 
368/1994 καθώς και των ν. 2940/2001 και ν. 3263/2004. 

Όριο έκπτωσης του άρθρου 4 παρ. 2 του ν. 3263/2004 
ορίζεται το 12% επί τοις εκατό. 

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΚΑΠ ΚΩΔ. 
070516. 

Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί. 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατά¬ 
θεση εγγυητικής επιστολής ύψους 1.710,00 ευρώ και ισχύ 
τουλάχιστον 210 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής 
του διαγωνισμού. 

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 180 ημέρες. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ¬ 
βατικά τεύχη του διαγωνισμού προσερχόμενοι όλες τις 
εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία της Δ/νσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών Κορίνθου 327, 2ος όροφος μέχρι 
και τις 31.10.2007. 

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2610-638216, ΡΑΧ επικοι¬ 
νωνίας 2610-638200, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινω¬ 
νία Πολυχρονοπούλου. 

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκε¬ 
κριμένο από τον υπουργό ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. υπόδειγμα τύπου. 

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την 
Νομαρχιακή Επιτροπή Μελετών και Εκτέλεσης έργων 
της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αχαΐας. 

Πάτρα, 16 Οκτωβρίου 2007 

Ο Διευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών 
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 

-♦- 

(5) 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΡΤΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Αριθμ. ΤΥ 4436 

1. Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Άρτας, προκηρύσ¬ 
σει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: 
«Βελτίωση ασφαλτόστρωση δρόμου Πηγή - Νευρόπο- 
λη - Τετράκωμο (τμήμα Αριά - Τετράκωμο)». Το έργο 
συντίθεται από την κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, με προϋ¬ 
πολογισμό 926.239,90 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ, ΟΕ και 
απρόβλεπτα). 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ¬ 
βατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή 
Υποχρεώσεων κλπ.) από την έδρα της υπηρεσίας οδός 
Μαξίμου Γραικού 20 στην Αρτα, μέχρι 1.11.2007. 

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκε¬ 
κριμένο από τον υπουργό ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. υπόδειγμα τύπου 
Β. 

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26810 27332,26810 27750, 
ΡΑΧ επικοινωνίας 26810 21351, αρμόδιος υπάλληλος για 
επικοινωνία Ελένη Μέκιου. 

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 6.11.2007 ημέρα 
Τρίτη και ώρα 10:00 και το σύστημα υποβολής προσφο¬ 
ρών είναι με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης του άρθρου 
7 του π.δ. 609/1985. 


4. Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν: 

ια. Μεμονωμένες ή σε, κοινοπραξία εργρληπτικές 
επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στα Μητρώο Εργολη¬ 
πτικών Επιχειρήσεων που τηρείται στην Γ.Γ.Δ.Ε. του 
Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. εφόσον ανήκουν στην 2η, 3η τάξη και εντός 
Νομού έδρας 4η τάξη για τάξη για έργα κατηγορίας 
ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ. 

Ιβ. Αλλοδαπές εργοληπτικές επιχειρήσεις που αποδει- 
κνύουν ότι κατά την τελευταία 5ετία έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοστικά) με το δημο- 
πρατούμενο. 

II. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγε¬ 
γραμμένων στην τάξη 1η του Μ.Ε.Ε.Π. για έργα κατη¬ 
γορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, με τις προϋποθέσεις της παρ. 42 
του άρθρου 16 του ν. 1418/84, όπως ισχύει (αναβάθμιση 
ορίου λόγω κοινοπραξίας). 

5. Γ ια τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κα¬ 
τάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 18.525,00 ευρώ και 
ισχύ τουλάχιστον 210 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγω¬ 
γής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών 
είναι 180 ημέρες. 

6. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προ¬ 
γράμματος Δημοσίων Επενδύσεων - ΠΕΠ ΗΠΕΙΡΟΥ 2000 
- 2006, συγχρηματοδοτείται από το Διορθρωτικό Ταμείο 
ΕΤΠΑ κατά 80% και Εθνική Συμμετοχή 20% (ΣΑΝΑ 004/3 
ΝΑ ΑΡΤΑΣ). 

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από τη 
Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αρτας (2η ΝΕ ΝΑ Αρτας). 

Αρτα, 15 Οκτωβρίου 2007 

Ο Αντινομάρχης 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ 

-♦- 

( 6 ) 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, 
ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 

Αριθμ. Δ/ξης 9/2007 

Ανακοινώνουμε ότι το Υπουργείο ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. προκη¬ 
ρύσσει ανοικτό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης 
την συμφερότερη προσφορά, για την προμήθεια αναλυ¬ 
τή ΧΒΡ, προϋπολογιζόμενης δαπάνης εκατόν σαράντα 
χιλιάδων (140.000,00) ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του 
Φ.Π.Α. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 6/12, ημέρα Πέμπτη και 
ώρα 10:00 π.μ. στη Δ/νση Οικονομικού, Τμήμα Προμηθει¬ 
ών & Δ/σης του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ, Πανόρμου 2 (ημιώροφος) 
Αμπελόκηποι, Αθήνα. 

Πληροφορίες: Υπουργείο ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., Δ/νση Οικονο¬ 
μικού - Τμ. Προμηθειών & Δ/σης, Πανόρμου 2, τηλ. 210- 
6432350. 

Αθήνα, 11 Οκτωβρίου 2007 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

Γ. ΣΟΥΦΛΙΑΣ 
-♦- 

(7) 

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Αριθ. 85727 

Προκειμένου ο Δήμος Θεσσαλονίκης να προβεί στην 
προμήθεια εργαλείων για τις ανάγκες της Δ/νσης Πρα- 
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σίνου, π.δ. 26.735,73 € συμπεριλαμβανομένου και του 
ΦΠΑ 19% καλεί τους ενδιαφερομένους να καταθέσουν 
τις προσφορές τους στο Τμήμα Προμηθειών του Δήμου 
Θεσσαλονίκης (Βενιζέλου 45, 3ος όροφος, γραφ. 332), 
την 30.10.2007 ημέρα Τρίτη ώρα έναρξης παραλαβής 
προσφορών 10:00 π.μ. και ώρα λήξης 10:15 π.μ. 

Η ανακοίνωση του πρακτικού δικαιολογητικών και 
τεχνικών προσφορών θα γίνει στις 7.11.2007 ημέρα Τε¬ 
τάρτη και ώρα 9:00 π.μ. 

Η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών θα γίνει 
στις 8.11.2007 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. 

Τον προμηθευτή βαρύνουν ο Φ.Ε., η κράτηση 2% υπέρ 
ΤΑΔΚΥ και όλες οι νόμιμες κρατήσεις. 

Πληροφορίες θα δίνονται από την αρμόδια Δ/νση Πρα¬ 
σίνου, Α. Καμπνού, οδός Παπαρρηγοπούλου 7, Γραφείο 
Γραμματείας, τηλ. 2310 511742 κατά τις εργάσιμες μέρες 
και ώρες. 

Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αναβληθεί για οποι¬ 
αδήποτε αιτία ως νέα ημερομηνία διεξαγωγής του ορί¬ 
ζεται η επόμενη εργάσιμη ημέρα και ίδια ώρα. 

Θεσσαλονίκη, 10 Οκτωβρίου 2007 

Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ 

-♦- 

( 8 ) 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 

Αριθμ. οικ. 14628 

Ο Δήμαρχος Ζωγράφου προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνι¬ 
σμό για την ανάθεση του έργου: «ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ 
ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 
ΖΩΓΡΑΦΟΥ (ΕΥΝΟΜΙΑΣ)», με προϋπολογισμό 478.767,08€ 
πλέον Αναθεώρηση και Φ.Π.Α. Το έργο συντίθεται από 
τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: 

α) κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ, με προϋπολογισμό 
344.413,22 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρό¬ 
βλεπτα), 

β) κατηγορία Η/Μ, με προϋπολογισμό 134.353,86 €. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ¬ 
βατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή 
Υποχρεώσεων κ,λπ.) από την έδρα της υπηρεσίας Γ. 
Ζωγράφου 7, 3ος όροφος, Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, 
κάθε εργάσιμη ημέρα 9:00 π.μ. - 12:30 μ.μ. μέχρι και 
1.11.2007, ημέρα Πέμπτη. 

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 210.7490236 & ΕΑΧ επι¬ 
κοινωνίας 210.7490160 αρμόδια υπάλληλος για επικοι¬ 
νωνία Κατσίγιαννη Ολγα. 

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκε¬ 
κριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου 
Β'. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 6.11.2007, ημέρα Τρί¬ 
τη και ώρα 10:00 π.μ. και το σύστημα υποβολής προ¬ 
σφορών είναι ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ του 
άρθρου 7 του π.δ 609/1985. 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: 

α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινο¬ 
πραξία, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.Ε.Π., που καλύπτουν τις 
κατηγορίες και τάξεις του έργου, ήτοι 1η τάξη στην κα¬ 
τηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ, Α2 τάξη στην κατηγορία Η/Μ, 

β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι 


κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα 
παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατού- 
μενο. 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατά¬ 
θεση εγγυητικής επιστολής ύψους 9.576,00 € και ισχύ 
τουλάχιστον 120 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής 
του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών 
είναι 180 ημέρες. 

Το έργο χρηματοδοτείται από Ο.Σ.Κ. Α.Ε., προκατα¬ 
βολή δε θα χορηγηθεί. 

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την 
ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. 

Ζωγράφου, 12 Οκτωβρίου 2007 

Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών 
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΑΡΚΑΤΟΣ 

-♦- 

Ο) 

ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΛΑΣΙΩΝΟΣ 

Αριθμ. 3041 

Προκηρύσσεται ανοικτός δημόσιος μειοδοτικός διαγω¬ 
νισμός με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη 
αναδόχου κατασκευής έργου: ΥΔΡΕΥΣΗ Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ 
ΛΑΣΙΩΝΟΣ (Δ' ΦΑΣΗ) προϋπολογισμού δαπάνης με ΦΠΑ 
ευρώ 300.000,00 με συγχρηματοδότηση από το ΕΤΠΑ 
στα πλαίσια του Μέτρου 3 «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ». 

Το έργο εντάχθηκε στο Γ' ΠΕΠ/ΔΕ 2000-2006 με την 
υπ’ αριθμ. 13269/5.9.2007 απόφαση του Γ.Γ. ΠΔΕ. 

Η κοινοτική συμμετοχή ανέρχεται σε ποσοστό 75% 
από το ΕΤΠΑ και η κρατική συμμετοχή σε 25%. 

Η απόδοση των πιστώσεων θα γίνει με χρηματοδότη¬ 
ση του Δήμου μέσω της ΣΑΕΠ 001/3 της Περιφέρειας 
Δυτικής Ελλάδος, με κωδικό... 

Η υποβολή προσφορών θα γίνει με επιμέρους ποσο¬ 
στά έκπτωσης (άρθρο 7 π.δ. 609/1985). 

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες 
εργασιών με αντίστοιχο προϋπολογισμό (με ΕΟ & ΓΕ 
& απρόβλεπτα); 

1. κατηγορία ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ προυπ/σμού: 249.456,63 € 
είτε: 

1. κατηγορία ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ προυπ/σμού: 30.276.71 € 

2. κατηγορία ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ 

(υπο πίεση) προυπ/σμού: 219.179,92 € 

Η δημοπρασία θα γίνει την 27.11.2007 ημέρα Τρίτη και 
ώρα 10:00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) στην έδρα 
του Φορέα ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής. 

Γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχειρήσεις-κοινοπρα- 
ξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων ΔΕ: 

Α2 τάξης και ανω για έργα ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ή 

Α1 τάξης και ανω για έργα ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ και 

Α2 τάξης και ανω για έργα ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ 

Για τον διαγωνισμό και την εκτέλεση του έργου έχουν 
εφαρμογή οι διατάξεις των ν. 1418/1984, ν. 3263/2004, π.δ. 
609/1985, π.δ. 410/1985, π.δ. 171/1987 όπως ισχύουν σήμερα. 

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται στο 
ποσό των ευρώ 4.990,00. 

Στην περίπτωση που το προσφερόμενο ποσοστό έκ¬ 
πτωσης του αναδόχου είναι μεγαλύτερο του ορίου του 
12%, κατά την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος 
υποχρεούται να προσκομίσει επιπλέον πρόσθετη εγγύ- 
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ηση καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
παράγραφο 2 του άρθρου 4 του ν. 3263/2004. 

Η προθεσμία περαίωσης του έργου είναι ΟΚΤΩ (8) 
μήνες. 

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς και τεύχη δημοπρά- 
τησης, διατίθενται από τα γραφεία του Φορέα τουλάχι¬ 
στον δύο εργάσιμες ημέρες πριν την ημέρα υποβολής 
των προσφορών (χωρίς να προσμετράται η ημέρα του 
διαγωνισμού) και χορηγούνται το αργότερο εντός της 
επομένης εργάσιμης ημέρας από την υποβολή της αί¬ 
τησης χορήγησης. 

Πληροφορίες στα γραφεία του Φορέα (τηλ. 26240 
61880-2 αρμόδιος Χρ. Γιαννόπουλος) και της Τ.Υ.Δ.Κ. Ν. 
Ηλείας τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Πανόπουλο, 15 Οκτωβρίου 2007 

Ο Δήμαρχος 
ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΗΣ 

-♦- 

( 10 ) 

ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΛΑΣΙΩΝΟΣ 

Αριθμ. 3041 

Ο Δήμαρχος Λασιώνος προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο 
μειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, για 
την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΟΙΚΙΣΤΙ¬ 
ΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΑΝΤΡΩΝΙΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΛΑΣΙΩΝΟΣ» προϋπολογισμού δαπάνης με ΦΠΑ 142.500,00 € 
από πιστώσεις της κοινοτικής πρωτοβουλίας ΙΈΑΩΕΒ+. 

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες 
εργασιών με αντίστοιχο προϋπολογισμό (με ΕΟ & ΓΕ 
& απρόβλεπτα): 

1. κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ προϋπ/σμού: 106.625.71€ 

2. κατηγορία ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ 

προϋπ/σμού: 13.122,19€ 

Η υποβολή προσφορών θα γίνει με επιμέρους ποσο¬ 
στά έκπτωσης (άρθρο 7 π.δ. 609/1985). 

Η δημοπρασία θα γίνει την 13.11.2007 ημέρα Τρίτη και 
ώρα 10:00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) στην έδρα 
του Φορέα ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής. 

Γίνονται δεκτές εργοληπτικές επίχειρήσεις-κοινοπρα- 
ξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων ΔΕ. 

Α2 τάξης και άνω για έργα ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 

Α1 τάξης και άνω για έργα ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ 

Για τον διαγωνισμό και την εκτέλεση του έργου 
ισχύουν οι διατάξεις των ν. 1418/1984, ν. 3263/2004, 
π.δ. 609/1985, π.δ. 410/1995, π.δ. 171/1987 όπως τροποποι¬ 
ήθηκαν και ισχύουν σήμερα. 

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται στο 
ποσό των 2.340,00 €, με χρόνο ισχύος μεγαλύτερο των 
επτά (7) μηνών, από την ημερομηνία δημοπράτησης. 

Στην περίπτωση που το προσφερόμενο ποσοστό έκ¬ 
πτωσης του αναδόχου είναι μεγαλύτερο του ορίου του 
12%, κατά την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος 
υποχρεούται να προσκομίσει επιπλέον πρόσθετη εγγύ¬ 
ηση καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
παράγραφο 2 του άρθρου 4 του ν. 3263/2004. 

Συνολική προθεσμία περαίωσης του έργου ΔΥΟ (2) 
μήνες. 

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς για συμπλήρωση 
καθώς και τεύχη δημοπράτησης, διατίθενται από τα 


γραφεία του Φορέα μέχρι την προηγούμενη Πέμπτη πριν 
την ημέρα υποβολής των προσφορών και χορηγούνται 
το αργότερο εντός της επομένης εργάσιμης ημέρας 
από την υποβολή της αίτησης χορήγησης. 

Πληροφορίες στα γραφεία του Φορέα (τηλ. 26240 
61880 αρμόδιος Καρράς Χρήστος) και της Τ.Υ.Δ.Κ. Ν. 
Ηλείας τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Πανόπουλο, 15 Οκτωβρίου 2007 

Ο Δήμαρχος 
ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΗΣ 

-♦- 

( 11 ) 

ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΤΕΙΑΣ 

Αριθμ. 4123 

1. Ο Δήμαρχος Ελάτειας, προκηρύσσει ανοιχτό δια¬ 
γωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΠΕ¬ 
ΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΕΛΑΤΕΙΑΣ», με προϋπολογισμό 
200.000,00 ευρώ με ΦΠΑ. Το έργο συντίθεται από τις 
ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: 

α) κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ, με προϋπολογισμό 
136.791,03 ευρώ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρό¬ 
βλεπτα), 

β) κατηγορία ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ με προϋπο¬ 
λογισμό 28.497,00 ευρώ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ 
και απρόβλεπτα), 

γ) κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, με προϋπολογισμό 157,34 
ευρώ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα). 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν χα 
συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγρα¬ 
φή Υποχρεώσεων κλπ.) από την έδρα της υπηρεσίας 
που είναι τα γραφεία του Δημαρχιακού Καταστήματος 
Ελάτειας στην Ελάτεια, μέχρι την Πέμπτη 1 Νοεμβρίου 
2007. 

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκρι¬ 
μένο από τον υπουργό ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. υπόδειγμα τύπου Γ. 

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2234029173, ΕΑΧ επικοι¬ 
νωνίας 2234031898, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινω¬ 
νία Άννα Νικολάου. 

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 6 Νοεμβρίου 2007, 
ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. και το σύστημα υποβολής 
προσφορών είναι επιμέρους ποσοστών έκπτωσης κατά 
ομάδες τιμών με έλεγχο ομαλότητας των επιμέρους 
ποσοστών έκπτωσης του άρθρου 7 του π.δ. 609/1985. 

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: 

α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινο¬ 
πραξία, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.Ε.Π., που καλύπτουν τις 
κατηγορίες και τάξεις του έργου, ήτοι τάξεις στην Α2 
τάξη ή 1η τάξη ανεξαρτήτου έδρας ή 2η τάξη εφόσον ο 
Νομός Φθιώτιδας αποτελεί έδρα τους ή είναι Νομός της 
επιλογής τους για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ 
στην Α1 τάξη ή Α2 τάξη ή 1η τάξη ανεξαρτήτου έδρας 
για έργα κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ. 

β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδετκνύουν ότι 
κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα πα¬ 
ρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο. 

γ) Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγε¬ 
γραμμένων στην Α1 τάξη του Μ.Ε.Ε.Π. ανεξαρτήτου 
έδρας για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ με τις προ¬ 
ϋποθέσεις της παρ. 42 του άρθρου 16 του ν. 1418/1984, 
όπως ισχύει (αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας). 
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5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κα¬ 
τάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 3.309,00 ευρώ και 
ισχύ τουλάχιστον 210 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγω¬ 
γής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών 
είναι έξι (6) μήνες. 

6. Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Γ' 
Κ.Π.Σ.-Π.Ε.Π. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΣΑΕΠ 056/3 με Κ.Α. 
2007ΕΠ05630003) με 150.000,00 ευρώ (κατά 20% από 
εθνικούς πόρους και 80% από Ε.Τ.Π.Α.) και με 50.000,00 
ευρώ από ίδιους πόρους του Δήμου Ελάτειας. 

Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί. 

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
την Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου Ελάτειας. 

Ελάτεια, 11 Οκτωβρίου 2007 
Ο Δήμαρχος 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 
-♦- 

( 12 ) 

ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
Αριθμ. 23475 

Ο Δήμαρχος Καλαμάτας διακηρύσσει ανοιχτό διε¬ 
θνή διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με 
κριτήριο κατακύρωσης την τεχνοοικονομικά συμφε- 
ρότερη προσφορά, σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ 
αριθμ. 11389/1993 υπουργικής απόφασης (ΕΚΠΟΤΑ) για 
την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΙΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΑΥ¬ 
ΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΔΥΟ ΤΩΝ 10Μ3 ΚΑΙ ΕΝΟΣ ΤΩΝ 16Μ3 ΜΕ 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΤΥΠΟΥ “ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ 
ΤΥΜΠΑΝΟΥ”». 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ χωρίς τον Φ.Π.Α.: 290.000,00 € 

» με τον Φ.Π.Α.: 345.100,00 € 

Πρόκειται για την σύναψη σύμβασης αγοράς των ει¬ 
δών που περιγράφονται στον τίτλο της προμήθειας. 

Η παράδοση των υλικών θα γίνει στο χώρο των συ¬ 
νεργείων του Δήμου Καλαμάτας. 

Τα είδη που θα αγορασθούν αναλύονται ως εξής: 

1) Απορριμματοφόρο χωρητικότητας ΙΟπι 3 , τύπου πε¬ 
ριστρεφόμενου τύμπανου, ωφέλιμο φορτίοδ Ιη. 

Ποσότητα: δύο (2) τεμάχια. 

2) Απορριμματοφόρο χωρητικότητας 16πι 3 , τύπου πε¬ 
ριστρεφόμενου τύμπανου, ωφέλιμο φορτίο 8 Ιη. 

Ποσότητα: ένα (1) τεμάχιο 

Ονοματολογία: 


Κύριο λεξιλόγιο 

Κύριο αντικείμενο 

29000000 

Πρόσθετο αντικείμενο 

34144512 


Η προμήθεια χρηματοδοτείται από ΔΑΝΕΙΟ, εις βά¬ 
ρος του κωδικού ΚΑ: 20.7131.01 του τεχνικού προγράμ¬ 
ματος. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 7.12.2007 ημέρα Παρα¬ 
σκευή στα γραφεία της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος 
Παπατσώνη 4, του Δήμου Καλαμάτας, ενώπιον της αρ¬ 
μόδιας επιτροπής, ώρα λήξεως παραλαβής προσφορών 
ορίζεται η 11η π.μ. 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί, φυσικά ή νομικά πρό¬ 
σωπα, συνεταιρισμοί και ενώσεις προμηθευτών. 


Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδώσει τα απορ¬ 
ριμματοφόρο το πολύ σε ενενήντα (90) ημέρες από την 
υπογραφή της σχετικής σύμβασης. 

Οι προσφορές θα καλύπτουν το σύνολο των ειδών 
της προμήθειας και θα έχουν χρόνο ισχύος 90 ημέρες 
από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού. 
Προσφορές που αφορούν σε τμήμα της προμήθειας 
και εναλλακτικές προσφορές δεν νίνονται δεκτές και 
απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Γ ια την συμμετοχή στο διαγωνισμό ορίζεται εγγύ¬ 
ηση ίση προς το 5% του προϋπολογισμού της αξίας 
της προμήθειας ύψους 17.255,00 € εγγυητική επιστολή 
αναγνωρισμένης Ελληνικής Τράπεζας ή γραμμάτιο του 
Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων. 

Κατά την υπογραφή της σύμβασης η εγγυητική επι¬ 
στολή συμμετοχής αντικαθίσταται από εγγυητική επι¬ 
στολή καλής εκτέλεσης, ποσού 10% επί του ποσού της 
σύμβασης χωρίς τον αναλογούντα Φ.Π.Α. 

Μετά από την οριστική παραλαβή της προμήθειας 
η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης αντικαθίστα¬ 
ται από εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας ποσού 
2% επί του ποσού της σύμβασης με χρόνο ισχύος 24 
μήνες. 

Τα κριτήρια ανάθεσης και οι σταθμίσεις αναφέρονται 
στο περιγραφικό τεύχος της διακήρυξης άρθρο 18. 

Πληροφορίες που πρέπει να υποβληθούν με την 
προσφορά, σχετικά με την προσωπική κατάσταση του 
αναδόχου: 

- Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου με το οποίο 
θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό 
επάγγελμα τους ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος 
από αρμόδια δημόσια αρχή, που θα έχουν εκδοθεί το 
πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας 
του διαγωνισμού. 

Πληροφορίες και διατυπώσεις που είναι απαραίτητες 
για την αξιολόγηση των ελάχιστων όρων οικονομικού 
και τεχνικού χαρακτήρα: 

- Απόσπασμα ποινικού μητρώου, τουλάχιστον του τε¬ 
λευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν 
έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση 
της επαγγελματικής τους δραστηριότητας και ότι δεν 
εμπίπτουν στις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παρ. 
1 και 2 του αρ. 43 του π.δ. 60/2007. 

- Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής 
αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό 
πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτω¬ 
χευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και 
επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώ¬ 
χευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης 
ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού 
ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. 

- Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά πε¬ 
ρίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενή¬ 
μεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις 
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, κύριας και επικουρικής 
ασφάλισης όπως τούτο προβλέπεται (ΤΑΠΕΜ) ταμείο 
πρόνοιας εργατοϋπαλλήλων μετάλλου, και ως προς τις 
φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ημερομηνία 
διενέργειας του διαγωνισμού. 

- Δήλωση για εκτέλεση ή μη από αυτούς ομοίων κατα¬ 
σκευών με τις προσφερόμενες, που θα αναφέρει με λε¬ 
πτομέρεια τους Δήμους και τις Κοινότητες εσωτερικού ή 
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εξωτερικού που έχει προμηθεύσει. Η δήλωση θα έχει μορφή 
καταλόγου οπού θα αναφέρονται αναλυτικά οι κυριότερες 
παραδόσεις που πραγματοποιήθηκαν κατά την τελευταία 
τριετία, με αναφορά του αντίστοιχου ποσού, της ημερομη¬ 
νίας και του δημόσιου ή ιδιωτικού παραλήπτη. 

- Δήλωση ότι έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης 
και των σχετικών με αυτή διατάξεων και αποδέχονται 
αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα. 

- Υπεύθυνη δήλωση ότι αναλαμβάνει να παραδώσει 
ελεύθερο και σε κατάσταση πλήρους λειτουργίας τα 
υπό προμήθεια απορριμματοφόρο, στον χώρο που θα 
υποδείξει ο Δήμος. 

- Υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή για τον χρόνο 
παράδοσης σε ημερολογιακές ημέρες υποχρεωτικά 
που υπό προμήθεια υλικού έτοιμου προς λειτουργία. Ο 
χρόνος παράδοσης δεν μπορεί να είναι πάνω από 90 
ημερολογιακές ημέρες. 

- Δήλωση ότι θα καλύψουν τον φορέα με όλα τα 
απαραίτητα ανταλλακτικά για τα επόμενα δέκα (10) 
χρόνια τουλάχιστον. 

- Θα προσκομίσουν υπεύθυνη δήλωση για το συνολικό 
ύψος του κύκλου εργασιών της επιχείρησης, για τα τρία 
προηγούμενα οικονομικά έτη. 

-Έκθεση στην οποία να φαίνεται η οικονομική επιφά¬ 
νεια της επιχείρησης, η επιχειρηματική δομή της (μορφή 
επιχείρησης, εύρος δραστηριότητας, κύρος κ.λπ.) και οι 
εμπορικές της επιδόσεις. 

- Περιγραφή του τεχνικού εξοπλισμού της επιχείρη¬ 
σης και η οργάνωση αυτής για παροχή εση/ίοσ στα 
προσφερόμενα είδη. 

- Αναλυτική κατάσταση εργαζομένων στην επιχείρηση 
καθώς και κατάσταση τεχνικού προσωπικού. 

- Ρητή αναλυτική δήλωση για την συμμόρφωση ή 
απόκλιση των προσφερομένων ειδών σε σχέση με τις 
αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. 

- Πιστοποιητικά ποιότητας του ως προμήθεια υλικού, 
όπως της διεθνούς σειράς 130 9000 (1 ή 2), καθώς και 
άλλων αντίστοιχων που επιβεβαιώνουν τήρηση προδι¬ 
αγραφών και προτύπων του ΕΛΟΤ ή και αντίστοιχων 
χωρών της Ε.Ε., καθώς και σήματος ασφαλείας ΘΕ, των 
προσφερόμενων προϊόντων. 

Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να λάβουν γνώση και να 
παραλάβουν τα τεύχη δημοπράτησης, στα γραφεία του 
Δήμου Καλαμάτας αρμόδιος Θανάσης Καλογερόπουλος 
οδός Παπατσώνη 4, τηλ. 27210-60853, ίαχ: 27210-99225. 

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 7.12.2007, 
ώρα 11:00 π.μ. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται 
δημόσια. 

Διαδικασίες προσφυγή: 

Αρμόδιος φορέας: Διεύθυνση Περιβάλλοντος Δήμου 
Καλαμάτας, Επιτροπή Διαγωνισμού, Παπατσώνη 4,24100 
Καλαμάτα. 

Προθεσμίες υποβολής ποοσφυγών: 

Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή της 
νομιμότητας διενέργειάς του, ή της συμμετοχής προμη¬ 
θευτή σε αυτόν, υποβάλλεται εγγράφως ως εξής: 

(α) Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, μέσα στο 
μισό του χρονικού διαστήματος από την δημοσίευση 
της διακήρυξης μέχρι την ημερομηνία υποβολής των 
προσφορών. Για τον καθορισμό της προθεσμίας αυτής 
συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης 
της διακήρυξης και της υποβολής των προσφορών. Αν 


προκύπτει κλάσμα θεωρείται ολόκληρη ημέρα. Η ένστα¬ 
ση εξετάζεται από το αρμόδιο όργανο και η σχετική 
απόφαση εκδίδεται το αργότερο πέντε (5) εργάσιμες 
ημέρες πριν από την διενέργεια του διαγωνισμού. 

Οι ενιστάμενοι λαμβάνουν γνώση της σχετικής από¬ 
φασης με δική τους φροντίδα. 

(β) Κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγω¬ 
νισμού ή της συμμετοχής προμηθευτή σε αυτόν, μόνο 
από προμηθευτή που συμμετέχει στον διαγωνισμό ή 
αποκλείσθηκε από αυτόν σε οποιοδήποτε στάδιο της 
διαδικασίας και για λόγους που ανακύπτουν κατά το 
αντίστοιχο στάδιο, κατά την διάρκεια του διαγωνισμού, 
μέχρι και την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την ανα¬ 
κοίνωση του αποτελέσματος του αντίστοιχου σταδίου. 
Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του 
διαγωνισμού, αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των 
αποτελεσμάτων του διαγωνισμού από την αρμοδία επι¬ 
τροπή. Η επιτροπή αυτή υποβάλλει την ένσταση με 
αιτιολογημένη γνωμοδότησή της στο αρμόδιο όργανο 
το οποίο αποφαίνεται τελικά. 

Οι ανωτέρω αποφάσεις του αρμοδίου οργάνου καθώς 
και εκείνη που αφορά στην κατακύρωση του διαγωνισμού 
ελέγχονται για την νομιμότητά τους και είναι δυνατή η 
προσβολή τους στον οικείο Γ ενικό Γ ραμματέα της Περιφέ¬ 
ρειας (Διεύθυνση Τοπικής Αυτ/σης & Δ/σης Ν Μεσσηνίας, 
ταχ. δ/νση Διοικητήριο, 24100 Καλαμάτα, τηλ. 2721092999) 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Δ.Κ.Κ., όπως αυτός ισχύει 
κάθε φορά. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οιουσδήποτε 
άλλους από τους προαναφερόμενους λόγους, προ της 
υπογραφής της σύμβασης δεν γίνονται δεκτές. 

Η δαπάνη δημοσίευσης της παρούσης βαρύνει τον 
φορέα που εκτελεί την προμήθεια. 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Η παραπάνω δημοσίευση πρέπει να 
γίνει με βάση την κοινή υπουργική απόφαση των υπουρ¬ 
γών Οικονομικών και Τύπου - ΜΜΕ υπ’ αριθμ. 2/28783Α/ 
9.9.2005. 

Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης 
στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή: 5.10.2007. 

Καλαμάτα, 15 Οκτωβρίου 2007 

Ο Δήμαρχος 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ 
-♦- 

(13) 

ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

Αριθμ. 23476 

Ο Δήμαρχος Καλαμάτας διακηρύσσει ανοιχτό διεθνή 
διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτή¬ 
ριο κατακύρωσης την τεχνοοικονομικά συμφερότερη 
προσφορά, σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ αρ’ 11389/93 
Υπουργικής Απόφασης (ΕΚΠΟΤΑ) για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΑΡΩΘΡΩΝ». 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ χωρίς τον Φ.Π.Α.: 250.420,16 € 

» με τον Φ.Π.Α.: 298.000,00 € 

Πρόκειται για την σύναψη σύμβασης αγοράς των ει¬ 
δών που περιγράφονται στον τίτλο της προμήθειας. Η 
παράδοση των υλικών θα γίνει στο χώρο των συνερ¬ 
γείων του Δήμου Καλαμάτας. 

Τα είδη που θα αγορασθούν αναλύονται ως εξής: 
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1) Μηχανικό σάρωθρο χωρητικότητας 5.000 λιτ. 
Ποσότητα: ένα (1) τεμάχιο. 

2) Μηχανικό σάρωθρο χωρητικότητας 300 λιτ. 
Ποσότητα: ένα (1) τεμάχιο. 

3) Μηχανικό σάρωθρο χωρητικότητας 250 λιτ. 
Ποσότητα: ένα (1) τεμάχιο 

4) Μηχανικό σάρωθρο πεζού χειρισμού χωρητικότητας 
40 λιτ. 

Ποσότητα: τέσσερα (4) τεμάχια 
Ονοματολογία: 


Κύριο λεξιλόγιο 

Κύριο αντικείμενο 

29000000 

Πρόσθετο αντικείμενο 

34144430 


Η προμήθεια χρηματοδοτείται από ΔΑΝΕΙΟ, εις βά¬ 
ρος του κωδικού Κ.Α: 20.7131.04 του τεχνικού προγράμ¬ 
ματος. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 13.12.2007 ημέρα Πέμπτη 
στα γραφεία της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος Παπα- 
τσώνη 4, του Δήμου Καλαμάτας, ενώπιον της αρμόδιας 
επιτροπής. 

Ώρα λήξεως παραλαβής προσφορών ορίζεται η 11η 

π ·μ· 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί, φυσικά ή νομικά πρό¬ 
σωπα, συνεταιρισμοί και ενώσεις προμηθευτών. 

Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδώσει τα σάρω- 
θρα το πολύ σε ενενήντα (90) ημέρες από την υπογραφή 
της σχετικής σύμβασης. 

Οι προσφορές θα καλύπτουν το σύνολο των ειδών 
της προμήθειας και θα έχουν χρόνο ισχύος 90 ημέρες 
από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού. 
Προσφορές που αφορούν σε τμήμα της προμήθειας 
και εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και 
απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό ορίζεται εγγύ¬ 
ηση ίση προς το 5% του προϋπολογισμού της αξίας 
της προμήθειας ύψους 14.900,00 € εγγυητική επιστολή 
αναγνωρισμένης Ελληνικής Τράπεζας ή γραμμάτιο του 
Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων. 

Κατά την υπογραφή της σύμβασης η εγγυητική επι¬ 
στολή συμμετοχής αντικαθίσταται από εγγυητική επι¬ 
στολή καλής εκτέλεσης, ποσού 10% επί του ποσού της 
σύμβασης χωρίς τον αναλογούντα ΦΠΑ. 

Μετά από την οριστική παραλαβή της προμήθειας η 
εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης αντικαθίσταται από 
εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας ποσού 2% επί του 
ποσού της σύμβασης με χρόνο ισχύος 24 μήνες. 

Τα κριτήρια ανάθεσης και οι σταθμίσεις αναφέρονται 
στο περιγραφικό τεύχος της διακήρυξης, άρθρο 18. 

Πληροφορίες που πρέπει να υποβληθούν με την 
προσφορά, σχετικά με την προσωπική κατάσταση του 
αναδόχου: 

- Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου με το οποίο 
θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό 
επάγγελμά τους ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος 
από αρμόδια δημόσια αρχή, που θα έχουν εκδοθεί το 
πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας 
του διαγωνισμού. 

Πληροφορίες και διατυπώσεις που είναι απαραίτητες 
για την αξιολόγηση των ελάχιστων όρων οικονομικού 
και τεχνικού χαρακτήρα: 


- Απόσπασμα ποινικού μητρώου, τουλάχιστον του τε¬ 
λευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν 
έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση 
τη επαγγελματικής τους δραστηριότητας και ότι δεν 
εμπίπτουν στις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παρ. 
1 & 2 του αρ. 43 του π.δ. 60/2007. 

- Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής 
αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό 
πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτω¬ 
χευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και 
επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώ¬ 
χευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης 
ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού 
ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. 

- Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά πε¬ 
ρίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενή¬ 
μεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις 
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, κύριας και επικουρικής 
ασφάλισης όπως τούτο προβλέπεται (ΤΑΠΕΜ) ταμείο 
πρόνοιας εργατοϋπαλλήλων μετάλλου, και ως προς τις 
φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ημερομηνία 
διενέργειας του διαγωνισμού. 

- Δήλωση για εκτέλεση ή μη από αυτούς ομοίων κατα¬ 
σκευών με τις προσφερόμενες, που θα αναφέρει με λε¬ 
πτομέρεια τους Δήμους και τις Κοινότητες εσωτερικού 
ή εξωτερικού που έχει προμηθεύσει. Η δήλωση θα έχει 
μορφή καταλόγου όπου θα αναφέρονται αναλυτικά οι 
κυριότερες παραδόσεις που πραγματοποιήθηκαν κατά 
την τελευταία τριετία, με αναφορά του αντίστοιχου 
ποσού, της ημερομηνίας και του δημόσιου ή ιδιωτικού 
παραλήπτη. 

- Δήλωση ότι έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης 
και των σχετικών με αυτή διατάξεων και αποδέχονται 
αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα. 

- Υπεύθυνη δήλωση ότι αναλαμβάνει να παραδώσει 
ελεύθερο και σε κατάσταση πλήρους λειτουργίας τα 
υπό προμήθεια σάρωθρα, στον χώρο που θα υποδείξει 
ο Δήμος. 

- Υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή για τον χρόνο 
παράδοσης σε ημερολογιακές ημέρες υποχρεωτικά 
του υπό προμήθεια υλικού έτοιμου προς λειτουργία. Ο 
χρόνος παράδοσης δεν μπορεί να είναι πάνω από 90 
ημερολογιακές ημέρες. 

- Δήλωση ότι θα καλύψουν τον φορέα με όλα τα 
απαραίτητα ανταλλακτικά για τα επόμενα δέκα (10) 
χρόνια τουλάχιστον. 

- Θα προσκομίσουν υπεύθυνη δήλωση για το συνολικό 
ύψος του κύκλου εργασιών της επιχείρησης, για τα τρία 
προηγούμενα οικονομικά έτη. 

-Έκθεση στην οποία να φαίνεται η οικονομική επιφά¬ 
νεια της επιχείρησης, η επιχειρηματική δομή της (μορφή 
επιχείρησης, εύρος δραστηριότητας, κύρος κ.λπ.) και οι 
εμπορικές της επιδόσεις. 

- Περιγραφή του τεχνικού εξοπλισμού της επιχείρη¬ 
σης και η οργάνωση αυτής για παροχή εοη/ίσο στα 
προσφερόμενα είδη. 

- Αναλυτική κατάσταση εργαζομένων στην επιχείρηση 
καθώς και κατάσταση τεχνικού προσωπικού. 

- Ρητή αναλυτική δήλωση για την συμμόρφωση ή 
απόκλιση των προσφερομένων ειδών σε σχέση με τις 
αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. 
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- Πιστοποιητικά ποιότητας του ως προμήθεια υλικού, 
όπως της διεθνούς σειράς 130 9000 (1 ή 2), καθώς και 
άλλων αντίστοιχων που επιβεβαιώνουν τήρηση προδι¬ 
αγραφών και προτύπων του ΕΛΟΤ ή και αντίστοιχων 
χωρών της Ε.Ε., καθώς και σήματος ασφαλείας ΟΕ, των 
προσφερόμενων προϊόντων. 

Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να λάβουν γνώση και να 
παραλάβουν τα τεύχη δημοπράτησης, στα γραφεία του 
Δήμου Καλαμάτας αρμόδιος Θανάσης Καλογερόπουλος 
οδός Παπατσώνη 4, τηλ. 27210-60853, ίαχ: 27210-99225 

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 7.12.2007, 
ώρα 11:00 π.μ. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται 
δημόσια. 

Διαδικασίες προσφυγής: 

Αρμόδιος φορέας: Διεύθυνση Περιβάλλοντος Δήμου 
Καλαμάτας, Επιτροπή Διαγωνισμού, Παπατσώνη 4,24100 
Καλαμάτα. 

Προθεσμίες υποβολής προσφυγών: 

Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή της 
νομιμότητας διενέργειάς του, ή της συμμετοχής προμη¬ 
θευτή σε αυτόν, υποβάλλεται εγγράφως ως εξής: 

α) Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, μέσα στο 
μισό του χρονικού διαστήματος από την δημοσίευση 
της διακήρυξης μέχρι την ημερομηνία υποβολής των 
προσφορών. Για τον καθορισμό της προθεσμίας αυτής 
συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης 
της διακήρυξης και της υποβολής των προσφορών. Αν 
προκύπτει κλάσμα θεωρείται ολόκληρη ημέρα. Η ένστα¬ 
ση εξετάζεται από το αρμόδιο όργανο και η σχετική 
απόφαση εκδίδεται το αργότερο πέντε (5) εργάσιμες 
ημέρες πριν από την διενέργεια του διαγωνισμού. Οι 
ενιστάμενοι λαμβάνουν γνώση της σχετικής απόφασης 
με δική τους φροντίδα. 

(β) Κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγω¬ 
νισμού ή της συμμετοχής προμηθευτή σε αυτόν, μόνο 
από προμηθευτή που συμμετέχει στον διαγωνισμό ή 
αποκλείσθηκε από αυτόν σε οποιοδήποτε στάδιο της 
διαδικασίας και για λόγους που ανακύπτουν κατά το 
αντίστοιχο στάδιο, κατά την διάρκεια του διαγωνισμού, 
μέχρι και την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την ανα¬ 
κοίνωση του αποτελέσματος του αντίστοιχου σταδίου. 
Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του 
διαγωνισμού, αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των 
αποτελεσμάτων του διαγωνισμού από την αρμόδια επι¬ 
τροπή. Η επιτροπή αυτή υποβάλλει την ένσταση με 
αιτιολογημένη γνωμοδότησή της στο αρμόδιο όργανο 
το οποίο αποφαίνεται τελικά. 

Οι ανωτέρω αποφάσεις του αρμοδίου οργάνου καθώς 
και εκείνη που αφορά στην κατακύρωση του διαγω¬ 
νισμού ελέγχονται για την νομιμότητά τους και είναι 
δυνατή η προσβολή τους στον οικείο Γ ενικό Γ ραμματέα 
της Περιφέρειας ( Διεύθυνση Τοπικής Αυτ/σης & Δ/σης 
Ν. Μεσσηνίας, ταχ. δ/νση Διοικητήριο, 24100 Καλαμάτα, 
τηλ. 2721092999) σύμφωνα με τις διατάξεις του Δ.Κ.Κ., 
όπως αυτός ισχύει κάθε φορά. Ενστάσεις που υποβάλ¬ 
λονται για οιουσδήποτε άλλους από τους προαναφε- 
ρόμενους λόγους, προ της υπογραφής της σύμβασης 
δεν γίνονται δεκτές. 

Η δαπάνη δημοσίευσης της παρούσης βαρύνει τον 
φορέα που εκτελεί την προμήθεια. 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Η παραπάνω δημοσίευση πρέπει 
να γίνει με βάση την κοινή υπουργική απόφαση των 
υπουργών Οικονομικών και Τύπου - ΜΜΕ υπ’αριθμ. 
2/28783Α/9.9.2005. 


Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης 
στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή: 5.10.2007. 

Καλαμάτα, 15 Οκτωβρίου 2007 

Ο Δήμαρχος 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ 

-♦- 

(14) 

ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ 

Αριθμ. 23489 

Ο Δήμαρχος Κερκυραίων προκηρύσσει την επιλογή 
αναδόχου προμηθευτή και με κριτήριο τη συμφερότε- 
ρη μετά από τεχνικοοικονομική αξιολόγηση προσφορά 
βάσει του π.δ. 28/1980, για την παροχή συμβουλευτικών 
υπηρεσιών Δημοτικής Επιχειρηματικότητας στο Δήμο 
Κερκυραίων, υποβοηθώντας το έργο του Γ ραφείου Δη¬ 
μοτικών επιχειρήσεων και Νομικών Προσώπων. Το έργο 
χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους και έχει προϋπο¬ 
λογισμό 35.700,00 € περιλαμβανομένου ΦΠΑ 19%, με 
εγγεγραμμένη πίστωση για το οικονομικό έτος 2007 
ποσού 3.570 € στο Κ.Α. 10.6117.10. 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται εγγύηση 
ποσού 1.500,00 €. 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσι¬ 
κά ή νομικά πρόσωπα ή συνεταιρισμοί με αντικείμενο 
απασχόλησης την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, 
που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος 
μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού 
Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν 
υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Πα¬ 
γκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε με 
το νόμο 2513/1997. 

Η διάρκεια υλοποίησης του έργου ορίζεται σε χρονικό 
διάστημα έξι (6) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής 
της Σύμβασης. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία του Δήμου 
Κερκυραίων, Πλατεία Μιχαήλ Οεοτόκη, Κέρκυρα 49100 
από την αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού, την Τετάτρη 
28 Νοεμβρίου και ώρα 12:00 π.μ. (ώρα λήξης υποβολής 
προσφορών). 

Αντίτυπο λεπτομερούς διακήρυξης και λοιπά τεύχη 
του διαγωνισμού διατίθενται από το Γ ραφείο Δημοτικών 
Επιχειρήσεων και Νομικών Προσώπων Δήμου Κερκυραί¬ 
ων κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλέφωνο 
2661033502,2661025555 - ΕΑΧ 26610 39500 και στη διεύ¬ 
θυνση: Πλατεία Ιονίου βουλής, 49100 ΚΕΡΚΥΡΑ. 

Αρμόδιος υπάλληλος είναι η Κουρκούλου, τηλ. 26610- 
25555, 2661033502. 

Κέρκυρα, 25 Σεπτεμβρίου 2007 

Ο Δήμαρχος 
ΣΩΤΗΡΗΣ ΜΙΚΑΛΕΦ 

-♦- 

(15) 

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ 

Αριθμ. 6911 

Ο Δήμαρχος Πλατανιάς, διακηρύσσει ότι εκθέτει σε 
ανοικτό (δημόσιο) διαγωνισμό με κριτήριο την πλέον 
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συμφέρουσα προσφορά, την προμήθεια ενός μηχανήμα¬ 
τος καθαρισμού των παραλιακών ακτών για τις ανάγκες 
του Δήμου. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός του έργου 
ανέρχεται σε 35.000,00 € με ΦΠΑ. 

Η δημοπρασία θα γίνει σύμφωνα, 
α. Με τον ΕΚΠΟΤΑ 11389 (ΦΕΚ Α' 185/1993) 
β. Το π.δ. 323/1989 (Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδι¬ 
κας). 

γ. νόμος 1797/1988. 
δ. νόμος 2000/1991. 

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στα Γ ραφεία του Τεχνι¬ 
κού Τμήματος του Δήμου στο Γεράνι (τηλ. 2821083585) 
την 9η του μηνός Νοεμβρίου έτους 2007, ημέρα Παρα¬ 
σκευή και ώρα 10:00 π.μ. ενώπιον επιτροπής που θα συ- 
σταθεί σύμφωνα με το άρθρο 46 του ΕΚΠΟΤΑ 11389. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί αναγνωρισμένοι αντι¬ 
πρόσωποι του είδους που μπορεί να είναι: 
α/Ελληνες πολίτες 
β. Αλλοδαποί 

γ. Νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά 
δ. Συνεταιρισμοί 

ε Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προ¬ 
σφορά. 

Η εγγύηση συμμετοχής στη δημοπρασία ορίζεται σε 
5% της προϋπολογιζόμενης αξίας της προμήθειας δηλα¬ 
δή 1470,00 € και θα απευθύνεται στο Δήμο Πλατανιά. 

Φορέας εκτέλεσης της προμήθειας είναι ο Δήμος 
Πλατανιάς. 

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στα γραφεία 
της Τ.Υ.Δ.Κ. Ν. Χανίων ή του Δήμου κατά τις εργάσιμες 
ημέρες και ώρες. 

Γεράνι, 11 Οκτωβρίου 2007 
Ο Δήμαρχος 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ 
-♦- 

(16) 

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Αριθμ. 85732/5327 

Ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης προκηρύσσει δημόσιο 
τακτικό μειοδοτικό διαγωνισμό με κλειστές προσφο¬ 
ρές και συμπλήρωση τιμολογίου για την ανάθεση της 
συντήρησης - επισκευής του συστήματος βραχυχρόνιας 
στάθμευσης του Δ.Θ., π.δ. 30.000,00 € με Φ.Π.Α. 

Ο διαγ/σμός θα διενεργηθεί την 31.102007 ημέρα Τετάρτη 
και ώρα 10:00-10:30 (λήξη παράδοσης προσφορών), στο γρα¬ 
φείο 303 του Δημοτικού Καταστήματος (Βενιζέλου 45, όρ. 3ος) 
από την αρμόδια Επιτροπή Διεξαγωγής Δημοπρασιών. 

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγ/σμό ορίζεται σε πο¬ 
σοστό 5% επί του προϋπολογισμού της υπηρεσίας με το 
Φ.Π.Α., σε γραμμάτιο του Τ.Π. και Δ. ή σε εγγυητική επιστολή 
από αναγνωρισμένη Τράπεζα, ισχύος (10) δέκα μηνών. 

Δεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται όσοι νόμιμα ασχολούνται 
με την επισκευή και συντήρηση των μετρητών χρόνου στάθ¬ 
μευσης (παρκόμετρων), γραμμένοι στα οικεία Επιμελητήρια. 

Οι εταιρείες οποιοσδήποτε μορφής θα πρέπει να προ¬ 
σκομίσουν την ώρα του διαγωνισμού αντίγραφα των 
συστατικών τους πράξεων. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των 
σχετικών όρων του διαγωνισμού από το Τμήμα Ελεγχό¬ 
μενης Στάθμευσης της Δ/νσης Προσόδων του Δ.Θ., οδός 


Βενιζέλου 45, 4ος όροφος, γραφείο 408, τηλ.: 2310/236- 
965, όλες τις εργάσιμες μέρες και ώρες. 

Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αναβληθεί για οποι¬ 
αδήποτε αιτία ως νέα ημερομηνία διεξαγωγής του ορί¬ 
ζεται η 1.11.2007 ημέρα Πέμπτη και ώρα 8:00-8:30. 

Θεσσαλονίκη, 16 Οκτωβρίου 2007 

Ο Πρόεδρος Δημαρχιακής Επιτροπής 
ΑΝ. ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ 
-♦- 

(17) 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ 

Αριθμ. 11284 

Ο Δήμαρχος Περάματος εκτίθεται σε δημόσιο δια¬ 
γωνισμό με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης στις τιμές του 
τιμολογίου σύμφωνα με την παρ. 2.α του άρθρου 4 του 
ν. 4118/1984, και με τους όρους του ν. 3263/2004 και το 
άρθρο 6 του π.δ. 609/1985 το έργο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΑΝΩ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ - 1Η ΦΑΣΗ», 
προϋπολογισμού δαπάνης: 357.000 € με το ΦΠΑ που 
θα καλυφθεί από το πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ. 

Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να υποβάλει μόνον μία 
οικονομική προσφορά. 

Η Δημοπρασία θα γίνει στις 6.11.2007 ημέρα Τρίτη 
και ώρα 10:00 π.μ. (Αήξη παράδοσης προσφορών). Αν 
για οποιονδήποτε σοβαρό λόγο δεν διεξαχθεί η δη¬ 
μοπρασία στις 6.11.2007 τότε θα διενεργηθεί σε νέα 
ημερομηνία σύμφωνα με το άρθρο 18 της Διακήρυξης 
και ώρα 10:00 (Λήξη παράδοσης προσφορών). 

Η παραλαβή των προσφορών μέχρι την ώρα αυτή θα 
γίνεται από την επιτροπή διεξαγωγής του διαγωνισμού 
στο Δημαρχείο Περάματος. 

Στην Δημοπρασία γίνονται δεκτές: 

Εργοληπτικές επιχειρήσεις Α2 Τάξεως και άνω εγ¬ 
γεγραμμένες στα Μ.Ε.Ε.Π. για έργα ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ, που 
πρέπει να προσκομίσουν: 

- Φάκελο ανοικτό που πρέπει να περιέχει: 

Όλα τα αναφερόμενα αναλυτικά στην διακήρυξη απαι- 
τούμενα δικαιολογητικά. 

- Εγγυητική επιστολή ανεγνωρισμένης τράπεζας ή 
γραμμάτιο Τ.Π. και Δανείων ή ΤΣΜΕΔΕ ποσού ίσου με 
2% του προϋπολογισμού: 5.962 €. 

- Φάκελο καλά σφραγισμένο που περιέχει την προ¬ 
σφορά νομίμως χαρτοσημασμένη. 

Η προθεσμία περάτωσης του έργου ορίζεται σε οκτώ 
(8) μήνες. 

Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να παραλαμβάνουν 
από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Περάματος, οδός 
Λ. Δημοκρατίας 28, το απαραίτητο έντυπο της αριθμη- 
μένης προσφοράς που θα υποβάλουν και οποιοδήποτε 
άλλο έγγραφο σε φωτοαντίγραφο από τα περιεχόμενα 
της μελέτης με καταβολή 10 ευρώ. 

Τα φωτοαντίγραφα θα χορηγούνται μέχρι την Πέμπτη 
1.11.2007 πριν την ημερομηνία διεξαγωγής της Δημο¬ 
πρασίας. 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να λαμβάνουν γνώση κάθε εργάσιμη μέρα και 
από ώρα 10:00 μέχρι 14:00 μέχρι και δύο ημέρες πριν τη 
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διεξαγωγή της Δημοπρασίας στα γραφεία του Δήμου 
(Τεχνική Υπηρεσία) τηλ. 210-4092229, 210-4092228. 

Πέραμα, 12 Οκτωβρίου 2007 

Ο Δήμαρχος 
ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΛΥΚΑΣ 

-♦- 

08 ) 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 
ΔΡΑΜΑΣ-ΚΑΒΑΛΑΣ-ΞΑΝΘΗΣ 
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΞΑΝΘΗΣ 

Αριθμ. 57715/7736 

Η Νομαρχιακή Επιτροπή Γενικής Ανάπτυξης Βιομηχα¬ 
νίας και Εμπορίου Νομαρχιακού Διαμερίσματος Ξάνθης 
προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του 
έργου «Πρόσβαση Α.Μ.Ε.Α στα κτίρια των Δημ. Υπηρε¬ 
σιών της Ξάνθης» Εργολαβία: «Κατασκευή \Λ/.0 Α.Μ.Ε.Α 
στον 3ος όροφο και στο ισόγειο της Νομαρχίας Ξάνθης» 
προϋπολογισμού: 100.840,34 ευρώ και 19.159,66 ευρώ 
για Φ.Π.Α. 

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες 
εργασιών: 

Α κατηγορία: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ, με προϋπολογισμό 
69.183,50 ευρώ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ, ΟΕ, απρόβλεπτα 
-απολογιστικά), 

Β κατηγορία: ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ, με προϋ¬ 
πολογισμό 31.524,06 ευρώ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ, ΟΕ 
απρόβλεπτα - απολογιστικά). 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ¬ 
βατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή 
Υποχρεώσεων κ.λπ.) με αίτηση αττό τα γραφεία της 
Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Νομαρχιακού Διαμερίσμα¬ 
τος Ξάνθης, μέχρι τις 8.11.2007 ημέρα Πέμπτη. Η διακήρυ¬ 
ξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από 
τον Υπουργό ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. υπόδειγμα τύπου Γ'. 

Πληροφορίες στο Τηλέφωνο 25410-22372 και 75076 
ΡΑΧ επικοινωνίας 25410 20893, αρμόδιος υπάλληλος 
για επικοινωνία: Δούρου Αγγελική. 

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 13.11.2007 ημέρα 
Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. και το σύστημα υποβολής προ¬ 
σφορών είναι επί μέρους ποσοστά έκπτωσης κατά το 
άρθρο 7 του π.δ. 609/1985. 

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: 

Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχει¬ 
ρήσεων που τηρείται στη ΓΓΔΕ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ., εφό¬ 
σον ανήκουν στην Α1, Α2,1η τάξη, για έργα κατηγορίας 
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και Α1, Α2,1η τάξη για έργα κατηγορίας 
Η-Μ ή εγγεγραμμένοι στα Νομ. Μητρώα με τις προϋ¬ 
ποθέσεις του νόμου. 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), ή 
από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις 
Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού 
Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλο¬ 
γοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμ¬ 
μένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με 
τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου ΜΕΕΠ. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β’ κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 


έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των παρα¬ 
πάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυ¬ 
ασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 2 παρ. 
7 του π.δ. 609/1965 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) 
και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα 
συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι 
μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την 
κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του 
έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 2 του 
π.δ. 609/1985. Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επι¬ 
χείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από 
τον προϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία 
αυτή συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να ανα¬ 
γράφεται. Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 
10% του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώ¬ 
ρηση και ΦΠΑ), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, 
αθροίζεται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης 
κατηγορίας. 

Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει, είτε μεμο¬ 
νωμένα, είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. 
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για 
την συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγω¬ 
νισμούς γη την κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κα¬ 
τάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους (2.014,15) ευρώ και 
ισχύ τουλάχιστον, διακόσιες δέκα (210) ημερολογιακές 
ημέρες μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. 
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών εκατόν ογδόντα (180) 
ημερολογιακές ημέρες είναι από την ημερομηνία υπο¬ 
βολής των προσφορών. 

6. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΣΑΕ 031 
Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί. 

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
την Νομαρχιακή Επιτροπή Γ ενικής Ανάπτυξης Βιομηχα¬ 
νίας & Εμπορίου Νομαρχιακού Διαμερίσματος Ξάνθης. 

Ξάνθη, 15 Οκτωβρίου 2007 

Ο Πρόεδρος της Νομαρχιακής Επιτροπής Γ ενικής 
Ανάπτυξης - Βιομηχανίας και Εμπορίου 
ΜΑΡΚΟΣ ΑΔΑΜΙΔΗΣ 

-♦- 

(19) 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟΥ 

Αριθμ. 6435 

Ο Δήμαρχος Πλατυκάμπου διακηρύσσει τη με ανοι¬ 
κτή δημοπρασία και με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης 
(άρθρο 4 παρ. 4.β του ν. 1418/1984 και άρθρο 7 του π.δ. 
609/1985) επιλογή αναδόχου, σύμφωνα με το ν. 1418/1984, 
τα εκτελεστικά του διατάγματα και το ν. 3263/2004 
όπως αυτά ισχύουν σήμερα, για την κατασκευή του 
έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΩΝ Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ ΠΛΑ- 
ΤΥΚΑΜΠΟΥ» προϋπολογισμού δημοπράτησης 336.770,00 
€ με Αναθεώρηση και ΦΠΑ (προϋπολογισμός για καθο¬ 
ρισμό πτυχίων 280.444,07 € για αναθεώρηση 2.555,93 € 
για ΦΠΑ 53.770,00 €). 

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στα γραφεία του Δή¬ 
μου Πλατυκάμπου την Τρίτη 6.11.2007 με ώρα λήξης 
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επίδοσης προσφορών 10:00 π.μ. από την Επιτροπή 
του Διαγωνισμού. Αν για οποιονδήποτε λόγο δε δι- 
εξαχθεί η δημοπρασία την προαναφερθείσα ημερο¬ 
μηνία ή αν διεξαχθεί μεν αλλά δεν κατατεθεί καμία 
προσφορά, θα διενεργηθεί την Τρίτη 13.11.2007 με ώρα 
λήξης επίδοσης προσφορών 10:00 π.μ. στα γραφεία 
του Δήμου. 

Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν: 

1. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α) Εγγεγραμμένες στο Ελληνικό Μητρώο Μ.Ε.Ε.Π. του 
Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. εφόσον ανήκουν στην Α2 Τάξη και άνω με 
την ισχύ των κατώτατων ορίων για έργα κατηγορίας 
ΟΔΟΠΟΙΊΑΣ. 

β) Προερχόμενες από Κράτη - Μέλη της Ε.Ε. ή του 
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή της Σ.Δ.Σ. του 
Π.Ο.Ε. όπου τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρι¬ 
σμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες σε 
αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με αυτήν 
του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π. 

γ) Προερχόμενες από Κράτη - Μέλη της Ε.Ε. ή του 
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή της Σ.Δ.Σ. του 
Π.Ο.Ε. όπου δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνω¬ 
ρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν 
εκτελέσει παρόμοια ποιοτικά και ποσοτικά έργα με το 
δημοπρατούμενο. 

2. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των 
παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ και σε οποιονδή- 
ποτε συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του 
άρθρου 2 παρ. 7 του π.δ. 609/1985 (Κοινοπραξία στην 
ίδια κατηγορία), υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική 
Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα 
με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης 
κατηγορίας. 

3. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την 
κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του 
έργου και υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 2 του 
π.δ. 609/1985. Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω 
του 10% του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς ανα¬ 
θεώρηση και ΦΠΑ), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρα¬ 
σία, αθροίζεται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης 
κατηγορίας. 

4. Κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση συμμετέχει, είτε 
μεμονωμένα, είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχή¬ 
ματος. 

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι απο¬ 
κλειστικά η χαμηλότερη τιμή. Για τη συμμετοχή στο 
διαγωνισμό πρέπει να κατατεθούν από κάθε διαγωνι- 
ζόμενο εγγυητικές επιστολές συμμετοχής, που ανέρ¬ 
χονται σε ποσοστό 2% επί του προϋπολογισμού της 
υπηρεσίας, χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ, ήτοι στο ποσό 
των 5.609,00€, που θα απευθύνονται στην Αναθέτουσα 
Αρχή και θα παρέχονται όπως ορίζεται στην παρ. 1 
του άρθρου 23 του π.δ. 609/1985. Εφόσον ο προσφέ- 
ρων/διαγωνιζόμενος είναι κοινοπραξία εργοληπτικών 
επιχειρήσεων, οι εγγυήσεις θα είναι κοινές υπέρ όλων 
των μελών της κοινοπραξίας. Οι εγγυητικές επιστολές, 
θα είναι χωρίς χρονικό περιορισμό ισχύος ή θα ισχύ¬ 
ουν το λιγότερο για διάστημα επτά (7) μηνών, από την 
ημερομηνία δημοπράτησης. (Άρθρο 23 του π.δ. 609/1985 
όπως ισχύει). 

Εργοδότης / Κύριος του Έργου / Αναθέτουσα Αρχή 
/ Φορέας κατασκευής του Έργου / Προϊσταμένη Αρχή 


είναι ο Δήμος ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟΥ με έδρα ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟ 
στην οδό Πλατύκαμπος Τ.Κ. 40009, τηλ. 2410-971383, ίεχ 
2410-971672, οπιαίΙ ρΙαίγΙοπΚαίοΙθηθί.ρΓ όπου οι διαγωνι- 
ζόμενοι θα απευθύνουν την αλληλογραφία τους και θα 
καταθέσουν τα ένδικα μέσα που ενδεχομένως ασκήσουν 
κατά το στάδιο της δημοπράτησης. 

Γ ια την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η πα¬ 
ροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης κατά την παρ.1 του 
άρθρου 4 του ν. 3263/2004, που ανέρχεται σε ποσο¬ 
στό 5% επί του προϋπολογισμού του έργου, χωρίς 
τα κονδύλια της αναθεώρησης και του Φ.Π.Α. ήτοι 
ποσού 14.022,00 €. 

Σε περίπτωση που το ποσοστό έκπτωσης που προ- 
σέφερε στο διαγωνισμό ο ανάδοχος είναι μεγαλύτερο 
του ορίου του 12%, υποχρεούται να προσκομίσει για την 
υπογραφή της σύμβασης επιπλέον πρόσθετη εγγύηση 
καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην πα¬ 
ράγραφο 2 του άρθρου 4 του ν. 3263/2004. 

Το έργο χρηματοδοτείται από ΣΑΤΑ με συνολική εγκε¬ 
κριμένη πίστωση ένταξης ποσού 336.770,00 € και υπόκει- 
ται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά, 
περιλαμβανομένης και της κράτησης 6%ο του άρθρου 27 
παρ. 34-37 του ν. 2166/1993 (ΦΕΚ Α' 137/24.8.1993). Η δε 
διαχείριση των «επί έλασσον» δαπανών θα ακολουθεί τις 
προβλέψεις της υφιστάμενης νομοθεσίας (άρθρο 8 παρ. 
3 ν. 1418/1984, όπως ισχύει μετά την αντικατάσταση της 
με την παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 3481/2006), εφόσον 
η δυνατότητα χρησιμοποίησης τους αναφερθεί ρητά 
και στη σύμβαση. 

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται 
σε εκατόν είκοσι μέρες (120) ημέρες από την ημέρα 
υπογραφής της σύμβασης όταν Διευθύνουσα Υπηρεσία 
του έργου δεν είναι η Τ.Υ.Δ.Κ. (άρθρα 3 και 20 του π.δ. 
171/1987). Στην περίπτωση που Διευθύνουσα Υπηρεσία 
είναι η Τ.Υ.Δ.Κ., αντίγραφο της σύμβασης κοινοποιείται 
υποχρεωτικά σ’ αυτή μέσα σε δεκαπέντε (15) μέρες 
από την υπογραφή της, οπότε οι συμβατικές προθεσμί¬ 
ες εκτέλεσης αρχίζουν από τη μέρα πρωτοκόλλησης 
της σύμβασης στο σχετικό βιβλίο της Περιφέρειας. Αν 
η πρωτοκόλληση δε γίνει μέσα στην προθεσμία των 
δεκαπέντε ημερών από την υπογραφή της σύμβασης, 
τότε οι συμβατικές προθεσμίες αρχίζουν με την εκπνοή 
της δεκαπενθήμερης προθεσμίας (παρ. 2 του άρθρου 
7 του π.δ. 171/1987). 

Το σφραγισμένο έντυπο Οικονομικής Προσφοράς, 
το οποίο θα συμπληρώσουν οι διαγωνιζόμενοι για την 
προσφορά τους, καθώς και τα Τεύχη Δημοπράτησης 
διατίθενται μέχρι και την προηγούμενη Πέμπτη 1.11.2007 
και αν αυτή είναι αργία, η προηγούμενη εργάσιμη, από 
τα γραφεία του Δήμου με την καταβολή 20 € από όπου 
οι ενδιαφερομένου μπορούν να λάβουν γνώση και των 
υπόλοιπων στοιχείων (μελετών, ερευνών κ,λπ.) κατά τις 
εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν και ταχυ¬ 
δρομικούς τα στοιχεία της Δημοπρασίας, εφόσον προη¬ 
γουμένως έχουν εμβάσει στο Δήμο πέραν της δαπάνης 
της προηγούμενης παραγράφου και τη δαπάνη για την 
ταχυδρομική αποστολή στον ενδιαφερόμενο. Ο Δήμος 
αποστέλλει τα τεύχη δημοπράτησης μέσω των Ελληνι¬ 
κών Ταχυδρομείων με την ταχύτερη δυνατή Υπηρεσία 
αποστολής που διαθέτουν. Στην περίπτωση που οι εν¬ 
διαφερόμενοι επιλέξουν ιδιωτικές εταιρείες μεταφοράς 
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αλληλογραφίας - δεμάτων κ.λπ., ο Δήμος παραδίδει στις 
εταιρείες αυτές τα τεύχη δημοπράτησης και στις δύο 
περιπτώσεις ο Δήμος δε φέρει καμία ευθύνη για την 
έγκαιρη άφιξη τους στον ενδιαφερόμενο. 

Η Προϊσταμένη Αρχή αποφασίζει και εγκρίνει ή ακυ¬ 
ρώνει το αποτέλεσμα της δημοπρασίας, χωρίς να 
αποκλείεται η μερική επανάληψη της διαδικασίας του 
Διαγωνισμού από οποιοδήποτε σημείο σε περίπτωση 
λάθους ή παράλειψης σύμφωνα με το άρθρο 2 του 
ν. 3263/2004. 

Η συμμετοχή στο διαγωνισμό (υποβολή προσφοράς) 
αποτελεί τεκμήριο ότι ο διαγωνιζόμενος έχει λάβει πλή¬ 
ρη γνώση της διακήρυξης αυτής και των λοιπών τευχών 


δημοπράτησης, της νομοθεσίας «Περί Εκτελέσεως Δη¬ 
μοσίων Έργων» όπως αυτή ισχύει σήμερα και γνωρίζει 
πλήρως τις τοπικές συνθήκες του έργου. 

Η προσφορά δεσμεύει το συμμετέχοντα στο διαγω¬ 
νισμό, για έξι (6) μήνες από την ημερομηνία λήξης υπο¬ 
βολής των προσφορών. 

Τα έξοδα της δημοσίευσης της διακήρυξης αυτής βα¬ 
ρύνουν τον Ανάδοχο και εισπράττονται με τον πρώτο 
λογαριασμό πληρωμής του έργου. 

Πλατύκαμπος, 15 Οκτωβρίου 2007 
Ο Δήμαρχος 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΟΝΔΡΟΝΑΣΙΟΣ 
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ. 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - Βασ. Όλγας 227 

23104 23956 

ΛΑΡΙΣΑ - Διοικητήριο 

2410 597449 

ΠΕΙΡΑΙΑΣ - Ευριπίδου 63 

210 4135228 

ΚΕΡΚΥΡΑ - Σαμαρά 13 

26610 89122 

ΠΑΤΡΑ - Κορίνθου 327 

2610 638109 

ΗΡΑΚΛΕΙΟ - Πεδιάδος 2 

2810 300781 

ΙΩΑΝΝΙΝΑ - Διοικητήριο 

26510 87215 

ΜΥΤΙΛΗΝΗ - Πλ. Κωνσταντινουπόλεως 1 

22510 46654 

ΚΟΜΟΤΗΝΗ - Δημοκρατίας 1 

25310 22858 




ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


Σε έντυπη υοοιρή 

• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 μέχρι 16 σελίδες σε 1 €, προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. 

• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα. 

Σε υοοιριί ΡΥΡ/ΟΡ 


Τεύχος 

Ετήσια έκδοση 

Τριμηνιαία έκδοση 

Μηνιαία έκδοση 

Α' 

150 € 

40 € 

15 € 

Β' 

300 € 

80 € 

30 € 

Γ' 

50 € 

- 

- 

Υ.Ο.Δ.Δ. 

50 € 

- 

- 

Δ' 

110 € 

30 € 

- 


Τεύχος 

Ετήσια έκδοση 

Τριμηνιαία έκδοση 

Μηνιαία έκδοση 

Α.Α.Π. 

110 € 

30 € 

- 

Ε.Β.Ι. 

100 € 

- 

- 

Α.Ε.Δ. 

5 € 

- 

- 

Δ.Δ.Σ. 

200 € 

- 

20 € 

Α.Ε. - Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. 

- 

- 

100 € 


• Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή οά-Γοπι από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € προσαυξανόμενη κατά 1 ί ανά 50 σελίδες. 

• Η τιμή πώλησης σε μορφή οά-ΓΟΠί/άνά, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε.-Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 € ανά έτος. 

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.; Τηλεφωνικά: 210 4071010 ■ (αχ: 210 4071010 - ίπίετηβΐ: ΗΗρ://νννννν.β1.9ΐ· 


ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ. 


* Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα. 

* Για την παροχή πρόσβασης μέσω διαδικτύου σε Φ.Ε.Κ. προηγουμένων ετών και συγκεκριμένα στα τεύχη: α) Α, Β, Δ, Α.Α.Π, Ε.Β.Ι. και Δ.Δ.Σ, η τιμή προσαυξάνεται, 
πέραν του ποσού της ετήσιας συνδρομής του 2007, κατά 40 < ανά έτος και ανά τεύχος και β) για το τεύχος Α.Ε.-Ε.Π.Ε. & Γ.Ε.ΜΗ., κατά 60 ί ανά έτος παλαιότητας. 

* Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 2η Υπηρεσία 
Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, 
Τ.Κ. 104 32 Αθήνα). 

* Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. 

* Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεο¬ 
πτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Οργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα 
τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα). 

* Το ποσό υπέρ Τ.Α.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκπτωση. 

* Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. 


Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρούνται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000. 

Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8 τηλ.; 210 8220885, 210 8222924,210 5279050. 

Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης ανάγνωσης των δημοσιευμάτων που καταχωρούνται σε όλα τα τεύχη της Εφημερίδας της 
Κυβερνήσεως πλην εκείνων που καταχωρούνται στο τεύχος Α.Ε.-Ε.Π.Ε και Γ.Ε.ΜΗ., από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (νννννν.θΐ.ςτ). 


Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών λειτουργούν καθημερινά από 08:00 μέχρι 13:00 

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * ΡΑΧ 210 52 21 004 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Ηΐΐρ://νννννν.θ1.οιι· - θ-πίθΜ: ννθΙ)Γη35ΐθΓ.θΙ@θΙ.(|Γ 

* 12005491910070016 * 



Τεύχος 

Έντυπη μορφή 

Ψηφιακή Μορφή 

Α.Ε.Δ. 

10 € 

Δωρεάν 

Α.Ε. - Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. 

2.250 € 

645 € 

Δ.Δ.Σ. 

225 € 

95 € 

Α.Σ.Ε.Π. 

70€ 

Δωρεάν 

Ο.Π.Κ. 

- 

Δωρεάν 

Α'+ Β'+ Δ' + Α.Α.Π. 

- 

450 € 


Τεύχος 

Έντυπη μορφή 

Ψηφιακή Μορφή 

Α' 

225 € 

190 € 

Β' 

320 € 

225 € 

Γ' 

65 € 

Δωρεάν 

Υ.Ο.Δ.Δ. 

65 € 

Δωρεάν 

Δ' 

160 € 

80 € 

Α.Α.Π. 

160 € 

80 € 

Ε.Β.Ι. 

65 € 

33 € 



































